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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 423 

9 Ιουνίου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 

Αριθμ. 2572 

Ο Δήμαρχος Πελασγίας προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές έκπτωσης 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά 
έκπτωσης στις τιμές του Τιμολογίου της υπηρεσίας, 
για ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» προϋπολογισμού «22.752,95» 
ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ 4β) του ν. 1418/1984, σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με το π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, 
ν.3213/2003, ν. 3263/2004. Το έργο χρηματοδοτείται από 
Δημοτικούς πόρους με το ποσό των 14.673,51 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Πολι¬ 
τική προστασία έτους 2005. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Πε- 
λασγίας την 10.7.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. 
(ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών). Αν για οποιο- 
δήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 
ημέρα αυτή, τότε θα διεξαχθεί στις 13.7.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες εγγεγραμμένες στα ΜΕΕΠ: Α1 
τάξης και άνω έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ που κατατάσσονται 
με βάση των προσδιορισμό του ν. 2940/2001 (άρθρο 4) 
καθώς και Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ανάλο¬ 
γου προϋπολογισμού. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται «382,40» € και απευθύ¬ 
νεται στο Δήμο Πελασγίας, το ποσοστό έκπτωσης πάνω 
από το οποίο ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει 
πρόσθετες εγγυήσεις καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3263/2004 ορίζεται σε 
δώδεκα τοις εκατό (12%). (Εγκύκλιος 23/19.10.2004). 

Απαιτείται η προσκόμιση, του πρωτότυπου της βεβαίω¬ 
σης εγγραφής της επιχείρησης στο ΜΕΕΠ. 

Χορήγηση των τευχών δημοπράτησης διατίθενται τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου 


μέχρι και την 5.7.2006 έναντι του ποσού των 20,00 €. 
Λεπτομέρειες των όρων διακήρυξης βρίσκονται στα 
γραφεία του Δήμου Πελασγίας (τηλ. 2238-51333-070- 
920) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται 
ης εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πελασγία, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

Αριθμ. 4388 

Ο Δήμαρχος Καλυμνίων προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό 
μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα δημοπρασίας 
«προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομά¬ 
δες τιμών με έλεγχο ομαλότητας» και κριτήριο ανάθε¬ 
σης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΘΕ¬ 
ΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ» προϋπολογιζο- 
μένης συνολικής δαπάνης κατά τη μελέτη: 600.00,00 € 
(συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.), 
σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 περί «Κατα¬ 
σκευής Δημοσίων'Εργων», εκτελεστικού του ν. 1418/1984 
«Δημόσια'Εργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
ισχύει μετά την τροποποίησή του και τη συμπλήρωσή 
του από τους νόμους 2229/1994, 2308/1995, 2330/1995, 
2372/1996, 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α/6.8.2001), 3021/2002 (ΦΕΚ 
143Α/19.5.2002), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308Α/31.12.2003), ν. 
3863 (ΦΕΚ 2179Α/28.9.2004) και το ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
30Α/14.2.2005), των εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 και 
472/1985, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από 
τα π.δ. 368/1994, 285/1997, 402/1995, 210/1997, 218/1999 
καθώς και τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυ¬ 
κλίους που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
53/2004 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλυμνίων. Ο προϋπολογισμός της μελέτης υπο¬ 
λογίσθηκε με βάση τα νέα Τιμολόγια Δημοσίων Έργων 
με τις διορθώσεις τους. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Προϋπολογισμός για οικοδομικά 385.218,37 

Προϋπολογισμός για Η/Μ 139.974,17 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 525.092,54 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, με συγχρηματοδό- 
τηση κατά 75% από το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕ¬ 
ΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και κατά 25% από ΕΘΝΙΚΟΥΣ 
ΠΟΡΟΥΣ. Υπόκειται δε στις κρατήσεις που προβλέπο- 
νται για το έργο αυτό, περιλαμβανομένης και της κρά¬ 
τησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του ν. 2166/1995 
(ΦΕΚ 137Α/24.9.1993). 

α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 3.7.2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του 
Δήμου Καλυμνίων. 

β. Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί 
η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία, τότε θα διε- 
νεργηθεί την 6.7.2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 
στο γραφείο του Δήμου Καλυμνίων. 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 1η μέχρι 2η τάξη, καθώς και στην 3η τάξη 
για πτυχία με έδρα ή δηλωμένο ως δεύτερο Νομό στο 
ΜΕΕΠ το Ν. Δωδεκανήσου για έργα κατηγορίας οικοδο¬ 
μικών και στην Α2 μέχρι 1η τάξη, καθώς και στην 2η τάξη 
για πτυχία με έδρα ή δηλωμένο ως δεύτερο Νομό στο 
ΜΕΕΠ το Ν. Δωδεκανήσου για έργα κατηγορία Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στο οποίο τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

3.2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 
γορία), υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

3.4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α2 μέχρι 2η καθώς και στην 3η τάξη 
για πτυχία με έδρα ή δηλωμένο ως δεύτερο Νομό στο 
ΜΕΕΠ το Ν. Δωδεκανήσου για έργα κατηγορίας οικο¬ 


δομικών και στην Α1 μέχρι 1η τάξη, καθώς και στην 2η 
τάξη για πτυχία με έδρα ή δηλωμένο ως δεύτερο Νομό 
στο ΜΕΕΠ το Ν. Δωδεκανήσου για έργα κατηγορίας Η/Μ, 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του ν. 1418/1984, όπως 
ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

3.5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε έξι (6) μήνες. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ποσό δέκα 
χιλιάδων πεντακοσίων ενός ευρώ και ογδόντα πέντε 
λεπτών (10.501,85 €) και θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Καλυμνίων. 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες στα γραφεία του Δήμου 
Καλυμνίων, μέχρι και την Τετάρτη 28.6.2006, μετά την 
προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμειακής Υπη¬ 
ρεσίας του Δήμου Καλυμνίων με την καταβολή των εξό¬ 
δων παραγωγής των τευχών που ανέρχεται στο ποσό 
των 30 €. Αντίγραφο σχεδίων, μελετών κ.λ.π. μπορούν 
να πάρουν μα δαπάνες και φροντίδα τους, κατόπιν αι- 
τήσεώς τους. Πληροφορίες ΜΑΥΡΙΤΣΗΣ ΣΚΕΥΟΣ, τηλ. 
22430 90610. 

Κάλυμνος, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αριθμ. 5210/οικ. 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοί¬ 
κησης Αιτωλ/νίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγω¬ 
νισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή 
του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ 
ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ Δ.Δ. ΑΧΛΑΔΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ». 

Με το σύστημα επί μέρους ποσοστού έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του αρθ. 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 5 του π.δ. 
218/1999 και το ν. 2940/2001 και συνολικού προϋπολογι¬ 
σμού 50.000,00 ευρώ με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 3.7.2006 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α. Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι, 
οδός Κύπρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, 
τότε θα διενεργηθεί την 10.7.2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10.00. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ 
Ν.Α. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις, εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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- Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας., με τις 

προϋποθέσεις της παρ. 42 του αρθ. 16 του ν. 1418/1984 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) βά¬ 
σει του ν. 2940/2001 και της υπ’ αριθμ. Δ17α/02/59/ΦΝ 
430/8.8.2002 απόφασης του ΥΠΕΧΩΔΕ 

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, π.δ. 609/1985, π.δ. 
410/1995, π.δ. 171/1987 κ.λπ., όπως τροποποιήθηκαν, συ¬ 
μπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα, καθώς και του 
ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 838,00 ευρώ, δηλαδή 2% του προϋπολογισμού 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) και θα απευθύνεται στο 
κύριο του έργου που στην συγκεκριμένη περίπτωση 
είναι η Δ.Ο.Υ. της Ν.Α. Αιτωλ/νίας. 

Σε περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12% και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2 αρθ. 4 του ν. 3263/2004 

Συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
Δ.Τ.Υ. στο Μεσολόγγι για να λάβουν γνώση της μελέτης. 
Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδιαφε¬ 
ρομένους μέχρι και 28.6.2006, αρμόδιος Θανασούλης, 
τηλ. 26310 59286. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 31 Μαΐου 2006 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 
-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν.2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα 
και ρυθμίσεις σχετικών θεμάτων». 

2. του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου 
των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 

3. την υπ’ αριθμ. 11389/1993 υπουργική απόφαση «Ενι¬ 
αίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ». 

4. το π.δ. 346/1998, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο¬ 
θεσίας προς το Κοινοτικό Δίκαιο, σχετικά με τη σύναψη 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών 
πι ειδικότερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/38/ 
ΕΟΚ.,.», στο βαθμό που δεν αντιβαίνουν σε όσα ορίζει 
η Οδηγία 2ΘΘ4/18/ΕΟΚ. 

5. της Οδηγίας 89/665/ΕΟΚ «για το συντονισμό των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
περί της εφαρμογής των διαδικασιών προσφυγής στον 
τομέα της σύνοψης των συμβάσεων κρατικών προμη¬ 
θειών και δημοσίων έργων». 

6. του ν.2522/1997, «Περί δικαστικής προστασίας κατά 
το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως 
δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». 

7. του ν. 2741/1999, άρθρο 8, «Κρατικές προμήθειες». 

8. του ν. 2328/1995, άρθρο 15, «Ονομαστικοποίηση με¬ 
τοχών». 


9. του π.δ. 82/1996 (κατ’ εξουσιοδότηση του ν.2328/1995), 
«Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών ανωνύμων 
εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έρ¬ 
γων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προ¬ 
σώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα». 

10. του ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Ελεγχος νομιμότητας 
συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και δημο¬ 
σίων έργων», και Άρθρο 9, παράγραφος 3. 

11. του ν. 3021/2002 «Περιορισμοί στη σύναψη δημοσί¬ 
ων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται 
ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και 
άλλες διατάξεις». 

12. Σχετικές με τη δημοσιότητα διατάξεις του ΚΠΣ για 
την Ελλάδα 2000 - 2006 

13. π.δ. 261 (ΦΕΚ 186/23.9.1997) για τη διαφάνεια στη 
διαφημιστική προβολή του Δημόσιου και ευρύτερου δη¬ 
μοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης. 

14. ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγ¬ 
χος του Κοινοτικού Πλαισίου και άλλες διατάξεις». 

15. την απόφαση ένταξης του έργου με κωδικό ΟΠΣ.: 
106451, προκηρύσσει: 

Ανοικτό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου με κριτήριο 
κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για το 
έργο «ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΧΡΟ¬ 
ΝΟΥΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΤΟΥ 2004», που έχει 
ενταχθεί στο μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Γεωγραφικά 
Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», 
κατηγορία πράξης 1: «Δράσεις ανάπτυξης εφαρμογών 
πιλοτικού και καινοτόμου χαρακτήρα», υποκατηγορία 
12: «Δράσεις Πολιτισμού Τουρισμού», του Ε.Π. Κοινωνία 
της Πληροφορίας. 

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία διαδικτυακής 
εφαρμογής γεωγραφικού χαρακτήρα που θα ενταχθεί 
στον υπάρχοντα διαδικτυακό τόπο του Δήμου Μαρκό- 
πουλου Μεσογαίας. Η εφαρμογή θα προβάλει τα ιδιαίτε¬ 
ρα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του Δήμου 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας σε τομείς όπως πολιτισμός, 
τουρισμός και περιβάλλον σε γεωγραφικό υπόβαθρο. 

Ο Δήμος έχει ήδη προεπιλέξει εξήντα (60) σημεία και 
περιοχές ιδιαίτερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που 
αναδεικνύουν την ιστορική διαδρομή της περιοχής από 
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, καθώς κα πενήντα (50) 
σημεία εξυπηρέτησης του πολίτη και τουριστικού ενδι¬ 
αφέροντος. Το κάθε σημείο θα έχει και πρόσθετο υλικό 
για το οποίο απαιτείται ψηφιοποίηση, όπως κείμενο, 
φωτογραφίες και νίάοο. Το σημεία και το πρόσθετο 
ψηφοποιημένο υλικό θα δίνουν στον διαδικτυακό επι¬ 
σκέπτη μια ολοκληρωμένη εικόνα για το κάθε σημείο 
και τον Δήμο. 

Πέρα από τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης εκπαίδευσης 
και συντήρησης, ο Δήμος επιθυμεί την παράδοση της 
διαδικτυακής εφαρμογής μέσα από μοντέλο παροχής 
υπηρεσιών φιλοξενίας εφαρμογών [ΑδΡ] όπου το λο¬ 
γισμικό, ο εξοπλισμός και τα δεδομένα θα φιλοξενού¬ 
νται και θα συντηρούνται από τον ανάδοχο χωρίς την 
απαίτηση αγοράς εξοπλισμού, ψηφιακών χαρτών, προ¬ 
γραμμάτων ή την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού 
από τον Δήμο. 

Το έργο που προκηρύσσεται με τον παρόντα διαγω¬ 
νισμό έχει διάρκεια επτά (7) μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι εξήντα επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι έξι 
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ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά (67.226,89 €), πλέον ΦΠΑ 
19% ήτοι δώδεκα χιλιάδες επτακόσια εβδομήντα τρία 
ευρώ και έντεκα λεπτά (12.773,11 €). Το έργο χρηματο¬ 
δοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Η Κοινωνία 
της Πληροφορίας», σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα ή συνεταιρισμοί. Δικαίωμα συμμετοχής 
στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συ¬ 
νεταιρισμοί που διαθέτουν τουλάχιστον τριετή εμπειρία 
και την απαιτούμενη επαγγελματική αξιοπιστία και φε- 
ρεγγυότητα με αντικείμενο απασχόλησης την ανάπτυξη 
εφαρμογών λογισμικού, καθώς και την παροχή συναφών 
υπηρεσιών ΤΠΕ, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή 
σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή 
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες 
χώρες που έχουν υπογράφει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η 
οποία κυρώθηκε με το ν. 2513/1997. 

Τόπος - χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Μαρ- 
κόπουλου Μεσογαίας, Αίθουσα Αμφιθεάτρου. 

ΗΜ/ΝΑΙ ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ: 3.7.2006. 

ΗΜΕΡΑ: Δευτέρα. 

ΩΡΑ: 11.00. 

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 
ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέ- 
φονται. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δη¬ 
μόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93 (περί 
ΕΚΠΟΤΑ). 

Κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να προμηθευτεί το 
πλήρες τεύχος της προκήρυξης θα πρέπει απευθύνεται 
στο Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. Τα έξοδα των δημοσιεύσεων θα 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων του Δήμου Μαρκόπουλου καθώς και στο 
Δικτυακό τόπο του Δήμου (άΙΙρ://νν\Λ/νν.πΐ3ΐ'Ι<ορουΙο.9ΐ·). 

Μαρκόπουλο, 2 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 49331 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των 
Δημοτικών Γυμναστηρίων της Δ/νσης Νεολαίας και 
Αθλητισμού - Τμήμα Αθλητισμού, προϋπολογισμού δα¬ 
πάνης 2.189,60 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
19%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη προ¬ 
σφορά, καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν 
τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332) 
στις 16.6.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης πα¬ 
ραλαβής προσφορών 10:00’ και ώρα λήξης 10:15’. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού των τεχνικών προσφο¬ 
ρών θα γίνει στις 22.6.2006 ώρα 09:00’, ενώ η αποσφρά¬ 
γιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την επόμε¬ 


νη εργάσιμη μέρα, ίδια ώρα και μετά από τηλεφωνική 
πρόσκληση. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ. και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Νεολαίας & 
Αθλητισμού - Τμήμα Αθλητισμού που συνέταξε τις τε¬ 
χνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, 
Θεοφίλου 25 Ανω Πόλη, πληροφορίες Φακή Κων/νο, τηλ. 
2310 277-945. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποια¬ 
δήποτε αιτία, ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 


Αριθμ. 3508 

Ο Δήμαρχος Καρύστου: 

Έχοντας υπόψη: 

α) Την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 28/1980. 
β) Την υπ’ αριθμ. 29113/24.8.2000 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 
Δ.Δ.Α. 

γ) Το άρθρο 111 και την παράγραφο 3 περίπτωση στ’ 
του άρθρου 266 του π.δ. 410/1995. 

δ) Τα άρθρα 6 και 7 του από 17.5.1959 β.δ/τος περί 
«οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Ο.Τ.Α.», 
ε) Την υπ’ αριθμ. 51/2006 απόφαση της Δημαρχιακής 
Επιτροπής: 

Προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την 
χαμηλότερη προσφορά συμπλήρωση τιμολογίου και με 
έκπτωση επί τοις εκατό % για τις εργασίες & ανταλ¬ 
λακτικά επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων 
και μηχανημάτων του Δήμου. Η εργασία επισκευής και 
συντήρησης οχημάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) εί¬ 
ναι προϋπολογισμού 68.188,85 € (συμπεριλαμβανομένου 
και του Φ.Π.Α. 19%). 

Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21.6.2006 ενώπιον 
της Δημαρχιακής Επιτροπής στο δημοτικό κατάστημα 
του δήμου Καρύστου με ώρα έναρξης την 10.00 π.μ. και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών την 11:00 π.μ. Σε περί¬ 
πτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος 
για τον δήμο, ή υποβληθούν ενστάσεις θα επαναληφθεί 
την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, ήτοι 
στις 28.6.2006. 

Β. Στη δημοπρασία μπορούν να λάβουν μέρος: 
α) όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
β) εταιρείες εμπορίας ή κατασκευής ανταλλακτικών 
και επισκευής οχημάτων. 

γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προ¬ 
σφορά. 

δ) κοινοπραξίες προμηθευτών ευθυνόμενων εις ολό¬ 
κληρο με κοινό εκπρόσωπο, και 
ε) συνεργεία αυτοκινήτων. 

Γ. Η εγγύηση συμμετοχής που πρέπει να κατατεθεί 
από κάθε ενδιαφερόμενο θα ανέρχεται στο ποσό των 
3.410,00 €. 
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Η εγγύηση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε ποσοστό 2% (δύο τοις εκατό) επί του ποσού του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου και 
του Φ.Π.Α. και δίδεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμεί¬ 
ου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή 
αναγνωρισμένης Τράπεζας συνταγμένης με τον τύπο 
που ισχύει για το Δημόσιο και τους Ο.ΤΑ. 

Δ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
διακήρυξης και των σχετικών αποφάσεων στο δημοτικό 
κατάστημα Καρύστου, τηλ. 2224022246, 2224025182, ίαχ: 
2224023666 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 

Κάρυστος, 2 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
Αριθμ. 165 

Το «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑ¬ 
ΤΟΥ» Ν.Π.Δ.Δ., προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευ¬ 
τών Οικ.Έτους 2006 στα παρακάτω είδη: 

1. Κρεωπολείου (Νωπά) 

2. Παντοπωλείου 

3. Ιχθυοπωλείου (Νωπά & Κατεψυγμένα) 

4. Οπωροπωλείου 

5. Ζαχαροπλαστικής 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα, 
και ώρα 13.00 μ.μ. στο Δημαρχείο Μοσχάτου, Κοραή 36 
και Ιθάκης από την επιτροπή διαγωνισμού. 

Ο Προϋπολογισμός της προμήθειας των προαναφερο- 
μένων ειδών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00 ΕΥΡΩ 
με Φ.Π.Α. και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν 
να δώσουν προσφορά σε τμήμα ή στο σύνολο των ει¬ 
δών. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προ¬ 
μήθειας ακολουθούν τις διατάξεις του π.δ. 28/1980. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

Για τους όρους της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών 
του Δήμου Μοσχάτου, Κοραή 36 & Ιθάκης, αρμόδιοι 
υπάλληλοι Μανωλάκου Χαρ., Βογιατζή Ελένη κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ.. 
Τηλέφ. Κέντρο: 210 9412561. 

Μοσχάτο, 6 Ιουνίου 2006 

Η Πρόεδρος 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΛΟΥΚΑΚΗ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Αριθμ. 10442 

Ο Δήμαρχος Λάρισας ανακοινώνει την επανάληψη της 
διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες 
προσφορές και με έκπτωση επί τοις εκατό (σε ακέραιες 
μονάδες) στις τιμές του τιμολογίου του έργου «ΔΙΑΜΟΡ¬ 
ΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ». 


Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 40.889,82 € 
(34361,19 + 6528,63 Φ.Π.Α). 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15.6.2006 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 9:30-10:00 στο Δημαρχείο ενώπιον της 
Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 19.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Τεύχη θα παραλαμβάνονται έως 2 ημέρες πριν τη 
δημοπράτηση (Δευτέρα 12.6.2006). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολάβοι εγγε¬ 
γραμμένοι στα Νομαρχιακά μητρώα ή εργοληπτικές 
επιχειρήσεις που διαθέτουν πτυχίο Α1 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Μαζί με την προσφορά κάθε διαγωνισμένος πρέπει 
να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η εγ¬ 
γυητική συμμετοχής ορίζεται 2% του προϋπολογισμού 
του έργου, δηλαδή 687,50 Ευρώ και θα παρέχεται με 
εγγυητική επιστολή Τραπέζης ή Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του 
έργου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των σχετικών με την δημοπρασία στα γραφεία της Τε¬ 
χνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λάρισας (4ος όροφος). 

Λάρισα, 5 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΑΜΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης Σάμου προκηρύσσει ανοιχτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
«ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ», σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμί¬ 
σεις συναφών θεμάτων», του εκτελεστικού αυτού π.δ. 
609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», όπως τροπο¬ 
ποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το π.δ. 368/1994, το 
ν. 2228/1994, το ν. 2676/1998, ν. 2940/2001, το ν. 3212/2003 
και το ν. 3263/2004 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα με τις 
τροποποιήσεις τους, για την ανάδειξη ανάδοχου για την 
εκτέλεση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΡΛΟ- 
ΒΑΣΟΥ ΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 9.940.000,00 € με το 
Φ.Π.Α., ένα τμήμα του οποίου (473.000 €) χρηματοδο¬ 
τείται από εθνικούς πόρους και το υπόλοιπο (9.467.000 
€) από πιστώσεις Π.Δ.Ε. που συγχρηματοδοτείται με 
συμμετοχή του ΕΤΠΑ κατά 75% και από εθνικούς πό¬ 
ρους κατά 25%. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 26 Ιουνίου 2006, 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη παραλαβής 
των προσφορών) ενώπιον επιτροπής που θα συστήσει 
η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου στα γραφεία της Δι¬ 
εύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Ταχ. Δ/νση Δερβενακίων 
Νέο Διοικητήριο, Σάμος 83100, Τηλ. 2273350482. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

Α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον: 

αΐ. έχουν την έδρα τους ή/και που έχουν δηλώσει ως 
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δεύτερο Νομό το Νομό Σάμου και ανήκουν στην 4η, 5η 
ή 6η τάξη για έργα κατηγορίας Λιμενικών και 2η, 3η ή 
4η για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

α2. έχουν την έδρα τους εκτός του Νομού Σάμου και 
ανήκουν στην 4η ή 3η τάξη για έργα κατηγορίας Λιμε¬ 
νικών και 2η ή 3η για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε, ή από τρίτες χώρες που έχουν 
συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη κα 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις εργοληπτικές 
επιχειρήσεις για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, 
όπως στην αναλυτική διακήρυξη. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα τυχόν 
απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά σύμφωνα με 
το άρθρο 4 παρ. 4ζ του π.δ. 609/1985 και υπεύθυνη 
δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το άρθρο 5 της 
ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 απόφασης του ΥΠ.Δ.Ε. 
περί ΜΕΕΠ, όπως τροποποιήθηκε με τις Δ17α/05/77/ΦΝ 
312/23.12.1994 και Δ15/οικ/10128/25.6.2003 αποφάσεις του 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κα¬ 
τατεθεί από κάθε συναγωνιζόμενο εγγυητική επιστολή 
169.195 € η οποία θα πρέπει να απευθύνεται προς τη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σάμου με χρόνο ισχύος δι- 
ακοσίων δέκα (210) ημερολογιακών ημερών από την 
ημερομηνία διενεργείας του διαγωνισμού. 

Τεύχη προσφοράς και πληροφορίες για τον διαγωνι¬ 
σμό διατίθενται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα 
γραφεία της Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σάμου 
μέχρι και την Τρίτη 20 Ιουνίου 2006 αντί 400 €. 

Σάμος, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ. κ.α.α. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ 

Αριθ. 4438 

Ο Δήμαρχος Κύρρου Νομού Πέλλας προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας 
με το σύστημα προσφοράς με επί μέρου ποσοστά έκ¬ 
πτωσης, σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) των 
τιμών του τιμολογίου της μελέτης χωρίς όριο (παρουσία 
της αρμόδιας επιτροπής). 


Αριθμός μελέτης 155|2005 της ΤΥΔΚ Ν. Πέλλας, δημο- 
πρατούμενου πρ/σμού (εργασίες + ΓΕ & ΟΕ) συνολικού 
πρ/σμού (δημοπρατούμενος πρ/σμός + 15% απρόβλεπτα 
+ Φ.Π.Α.) 540.000 €. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την αποκατάστα¬ 
ση ΧΑΔΑ στη θέση κόμβος του ΔΔ Ν. Μυλοτόπου του 
Δήμου Κύρρου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών την 
29.6.2006, ημέρα Πέμπτη, με ώρα λήξης αυτής την 10:00 
π.μ. της αυτής ημερομηνίας, στα γραφεία του Δήμου 
Κύρρου Ν. Πέλλας). 

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών την: 29.6.2006, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. της αυτής ημερομη¬ 
νίας. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελλη¬ 
νικό τύπο την 8.6.2006, εργάσιμες ημέρες και ώρες από 
το Δήμο Κύρρου, Θεοφύλακτο Ιωαννίδη, τηλ. 23820- 
51450-51210. 


Μυλότοπος, 6 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΒΡΙΗΛ ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ 
-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΕΥΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 


( 11 ) 


Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κρύας Βρύσης Νομ. Πέλλας 
γνωστοποιεί ότι στις 26.6.2006 και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα θα γίνει δημοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης της προμήθειας «Αναβάθμιση εγκατάστασης 
επεξεργασίας λυμμάτων Κρύας Βρύσης (προμήθεια υλι¬ 
κών)», προϋπολογισμού δημοπρατούμενης προμήθειας 
70.000,00 ευρώ. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα 
συμπλήρωσης τιμολογίου έκπτωσης επί των τιμών του 
τιμολογίου της υπηρεσίας. Η προμήθεια αφορά την προ¬ 
μήθεια επιφανειακού Ρότορα οξυγόνωσης λυμμάτων και 
αντλίες λυμμάτων. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00 
π.μ. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτοί ανεγνωρισμένοι 
προμηθευταί του δημοπρατουμένου αντικειμένου, οι 
οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα για την άρτια εκτέλεση 
της προμήθειας, γραμμένοι στα οικεία επιμελητήρια, η 
επαγγελματική οργάνωση, ή αντιπρόσωποι αυτών. 

Κατά τη δημοπρασία οι προμηθευτές θα καταθέσουν 
αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο 
και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 3.500,00 ευρώ και 
θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ Κρύας Βρύσης. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε (2) 
δύο μήνες. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από την ΔΕΥΑ, τηλ. 2382062160 Ν. Πέλλας και την 
Τ.Υ.Δ.Κ., τηλ. 2381023484, Καλογιαννίδης Κοσμάς. 

Κρύα Βρύση, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
(υπογραφή) 
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ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ 
Αριθμ. 1555 

Ο Δήμαρχος Ευδήλου προκηρύσσει τη διενέργεια 
Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδει¬ 
ξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση 
Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων στην θέση 
«Χαλικιά» του Δήμου Ευδήλου Νήσου Ικαρίας», σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 περί δημοσίων έργων 
και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων όπως αυτός τροπο¬ 
ποιήθηκε με τις διατάξεις των ν. 2229/1994, 2940/2001 
και 3263/2004 καθώς και των εκτελεστικών αυτού π.δ. 
472/1985, 609/1985 και 171/1987 με το Σύστημα ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (Αρθρο 7 
του π.δ. 609/1985). 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται (χωρίς το ΦΠΑ) είναι 277.876,11 ΕΥΡΩ. Η υπάρχουσα 
πίστωση είναι 314.000 ΕΥΡΩ και προέρχεται από το 
ΕΠΠΕΡ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Ευδήλου. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα 
επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την 29.6.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α2 τάξης και άνω για 
έργα Οδοποιίας. 

Η προθεσμία για την εκτέλεση του έργου είναι (6) 
μήνες και η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσο¬ 
στό 2% στον προϋπολογισμό του έργου και παρέχεται 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 27 του 
π.δ. 609/1985. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παραλαμβάνουν τα 
τεύχη δημοπράτησης και τα απαραίτητα τεχνικά σχέδια 
έναντι αμοιβής τριάντα (30) € από τα γραφεία της ΤΥΔΚ 
Σάμου μέχρι και την Τετάρτη 21.6.2006. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο 
Ευδήλου, Τηλέφωνο 2275031450 και από την ΤΥΔΚ Σά¬ 
μου, Τηλέφωνο 2273027521. 

Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 49239/3213 

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δημόσιο τα¬ 
κτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές 
και συμπλήρωση τιμολογίου για την διενέργεια ελέγχου 
των οικονομικών καταστάσεων Διαχειριστικής χρήσεως 
2006, σε εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Δήμων και Κοινοτήτων από Ελεγκτική Εταιρία ή Κοινο¬ 
πραξία Ορκωτών Λογιστών, π.δ. 68.686,80 € με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 23 Ιουνίου 2006, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30-10.00 (λήξη παράδοσης 
προσφορών), στο γραφείο 304 του Δημοτικού Καταστή¬ 
ματος (Βενιζέλου 45, όρ. 3ος) από την αρμόδια Επιτροπή 
Διεξαγωγής Δημοπρασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό 5% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 


με το Φ.Π.Α., σε γραμμάτιο του Τ.Π. και Δ. ή σε εγγυη¬ 
τική επιστολή από αναγνωρισμένη Τράπεζα, ισχύος (6) 
έξι μηνών. 

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται όσες εταιρίες ή κοι¬ 
νοπραξίες Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών δραστηριο¬ 
ποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα και είναι εγγεγραμμένες 
στο Ειδικό Μητρώο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών 
(Σ.Ο.Ε.Λ.). 

Οι εταιρείες οποιοσδήποτε μορφής θα πρέπει να προ¬ 
σκομίσουν την ώρα του διαγωνισμού αντίγραφα των 
συστατικών τους πράξεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
σχετικών όρων του διαγωνισμού από τη Δ/νση Οικονομι¬ 
κών του Δ.Θ., Τμήμα Εκκαθ. Δαπανών, οδός Ελ.Βενιζέλου 
45, 3°ε όροφος, γραφείο 319, Δημ. Ζάρπη, τηλ.: 2310/228- 
992, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για 
οποιαδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του 
ορίζεται η 26 Ιουνίου 2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
8.00-8.30'. 

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

Β. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Αριθμ. ΤΤ1563 

Η Περιφέρεια Ηπείρου διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ 
διαγωνισμό για το έργο «Προμήθεια Δικτύου Μετεωρο¬ 
λογίας» προϋπολογισμού €170.000,00 συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του ΦΠΑ. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από 
την Ε.Ε. (ΕΤΠΑ) και κατά 25% από Εθνική Συμμετοχή. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα ή κοινοπραξίες ή συμπράξεις της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής με την προϋπόθεση ότι έχουν αποδεδειγ¬ 
μένες ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντι¬ 
κή εμπειρία σε θεματικά αντικείμενα ανάλογα του υπό 
προκήρυξη έργου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 28 Αυγούστου 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των 
στοιχείων του διαγωνισμού και των τεχνικών προδια¬ 
γραφών όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γρα¬ 
φεία της Περιφέρειας Ηπείρου (Β.Ηπείρου 20) και στα 
τηλέφωνα 26510-39078,73607 και στο είΐθ: νννννν.θρίΓυε. 
ςον.ςε 

Ιωάννινα, 7 Ιουνίου 2006 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης 
Α. ΖΗΝΑ - ΚΙΤΣΙΑΝΟΥ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Αριθμ. 5909 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Αθηναίων δια¬ 
κηρύσσουν ότι, στις 19.6.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
9.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής διεξαγωγής του διάγω- 
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νισμού, στην οδό Αυλώνος 26 & Αμβρακίας στα Σεπόλια, 
στον 3ο όροφο, θα διεξαχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός 
Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη 
τιμή ανά είδος και με σφραγισμένες προσφορές έπει¬ 
τα από συμπλήρωση Προϋπολογισμού Προσφοράς και 
Τύπου Τιμολογίου Προσφοράς της Υπηρεσίας, για την 
προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο¬ 
λογιών Εγκαταστάσεων για τις ανάγκες εξοπλισμού 
των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αθηναίων. 

Η δημοπρατούμενη προμήθεια προϋπολογίσθηκε στο 
ποσό των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα 
ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (9.969,82 €) συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 
6662.02 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής 
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων», προϋπολογισμού οι¬ 
κονομικού έτους 2006. 

Κατάθεση προσφορών επιτροπής διεξαγωγής του 
διαγωνισμού από 9.00-9.30 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρό¬ 
σωπα, συνεταιρισμοί καθώς και ενώσεις προμηθευτών 
που είναι αναγνωρισμένοι ιδιώτες επαγγελματίες ή εται¬ 
ρείες και παρέχουν εχέγγυο άρτιας εκτέλεσης σύμφωνα 
με το σχετικό άρθρο της διακήρυξης. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημο¬ 
πρασία μπορούν να λάβουν οι, ενδιαφερόμενοι, από το 
νομικό πρόσωπο «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου 
Αθηναίων» Αυλώνος 26 & Αμβρακίας - 4ος όροφος κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (9.00-13.30 μ.μ.). 

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2006 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΔΗ-ΕΙΡΗΝΗ (ΗΡΑ) 
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ - ΡΑΛΛΗ 

-♦- 

( 16 ) 

ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΥΜΟΝΑ 

Αριθμ. 3964 

Ο Δήμαρχος ΣΤΡΥΜΟΝΑ προκηρύσσει ότι εκτίθεται 
σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το χαμηλό¬ 
τερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις 
εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης, για την ανάδειξη 
αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 28/1980 
και του π.δ. 410/1995, η προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
υλικών ύδρευσης και άρδευσης», προϋπολογισμού δα¬ 
πάνης 60.000,00 ΕΥΡΩ και προς δημοπράτηση ποσό 
50.420,17 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 20 Ιουνίου 2006 ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (που θεωρείται και ώρα λή¬ 
ξης επίδοσης των προσφορών) στα γραφεία του Δήμου 
Στρυμόνα (Νέος Σκοπός Σερρών). 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί έμποροι, βιομήχα- 
νοι, βιοτέχνες ή αντιπρόσωποι γραμμένοι στο οικείο 
Επιμελητήριο. 

Η εγγύηση συμμετοχής (2%) ορίζεται στο ποσό 1.008,00 
ευρώ και θα απευθύνεται στο Δήμο Στρυμόνα. 

Πληροφορίες και τεύχη για την δημοπρασία θα πα¬ 
ρέχονται από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Σερρών (τηλ. 
23210-83483) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 
και την προηγούμενη ημέρα της δημοπρασίας. 

Νέος Σκοπός, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ 


(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 

Αριθμ. 8241 

Ο Δήμαρχος Ελευθερίου Κορδελιού προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σύστημα προσφο¬ 
ράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 1418/1984 και του ν. 3263/2004 για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση 
οδού Κ. Καραμανλή». 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 773.000,00 
ΕΥΡΩ (με το ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το 
Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και δημοτικούς πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Πέμπτη 20.7.2006 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μαρχείο Ελευθερίου - Κορδελιού (4ος όροφος, γραφείο 
Δημάρχου), οδός Εθν. Αντίστασης 42, ενώπιον της αρ¬ 
μόδιας επιτροπής. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά την ανάπλαση 
των πεζοδρομίων της οδού Κ. Καραμανλή, καθώς και 
των κάθετων δρόμων σε βάθος 15 μ. περίπου, στο Ελευ¬ 
θέριο - Κορδελιό. Περιλαμβάνεται η ανακατασκευή και 
αναδιαμόρφωση των πεζοδρομίων της οδού σε ολό¬ 
κληρο το μήκος της από την οδό Μοναστηριού έως 
την οδό Φ. Φλώρου. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Δεκτές στο διαγωνισμό γίνονται: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στις Πρώτη (1η) και Δεύτερη (2η) τάξη ανεξαρ¬ 
τήτως έδρας καθώς και στην Τρίτη (3η) τάξη (εντός 
νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επιλογής της) για 
έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, και Α1 και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α2 και άνω για έργα 
κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ στις: 

Α2 τάξη σε αναβάθμιση, Πρώτη (1η) και Δεύτερη (2η) 
τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και στην Τρίτη (3η) 
τάξη (εντός νομού έδρας και σε ένα δεύτερο της επι¬ 
λογής της) για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ στις 
Α1. Α2, Πρώτη (1η) τάξη ανεξαρτήτως έδρας καθώς και 
στη Δεύτερη (2η) τάξη (εντός νομού έδρας και σε ένα 
δεύτερο της επιλογής της) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΩΝ και με εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ στις Α2, Πρώτη (1η), Δεύτερη (2η) τάξη 
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ανεξαρτήτως έδρας για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

Οι Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου ως ανωτέρω, συγκροτούνται υπό τους όρους 
της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό 
συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό 
σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατη¬ 
γορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι 
απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με 
ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έρ¬ 
γου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται 
στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της 
μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ σε αναβάθμιση ορίου, συγκροτούνται 
με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν.1418/1984. 

3. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων σε οποιονδήποτε συνδυασμό 
μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2, παρ. 7 του 
π.δ.609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό 
τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέ¬ 
χει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο 
του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 12.801,00 ΕΥΡΩ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο την Πέμπτη 8.6.2006 και την Παρασκευή 
9.6.2006. 

Σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης της δημοπρα¬ 
σίας αυτή θα επαναληφθεί τη Δευτέρα 24.7.2006 και 
την ίδια ώρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να 
παραλαμβάνουν τα τεύχη, από τα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ελευθερίου-Κορδελιού, όλες τις 
εργάσιμες ημέρες, στην οδό Εθν. Αντίστασης 56, 3ος 
όροφος τηλ. 2310-703 379 Τσουλφά Χριστίνα, μέχρι και 
δύο (2) ημερολογιακές μέρες πριν από την ημερομηνία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Ελευθέριο-Κορδελιό, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

Αριθμ. 10798 

Ο Δήμαρχος Λουτρακιού - Περαχώρας προκηρύσσει 
δημόσια ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδό- 
χου κατασκευής έργου και με σύστημα προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για την εκτέλεση του 
έργου «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Λουτρακιού», 
προϋ/σμού 1.246.199,52 € της αναθεώρησης του Φ.Π.Α. 
19%, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα 
ΘΗΣΕΑΣ (οριζόντιες δράσεις € 700.000,00 και κατανομή 
46% € 545.199,52), με χρονική κατανομή απορρόφησης 


πιστώσεων ως εξής: α) 700.000,00 για το έτος 2006, β) 
€ 403.205,00 για το έτος 2007 και γ) € 141.989,72 για το 
έτος 2008. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29 Ιουνίου 2006, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. (10.00 π.μ. λήξη παραλαβής 
προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου Ιάσονος και Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για 
έργα κατηγορίας ΛΙΜΕΝΙΚΑ, εφόσον ανήκουν στις τάξεις 
2η, 3η και 4η για εντός Νομού έδρας και ένα δεύτερο 
(2ο) Νομό. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Π.Ο.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β’ κράτη, όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 1η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας 
ΛΙΜΕΝΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθ. 16 
του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 18.669,00 €. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε είκοσι 
δύο (22) ημερολογιακούς μήνες. 

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς 
και της εγγυητικής επιστολής πρέπει να προσκομίσουν 
και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο 
άρθρο 23 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν σφραγισμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης του έργου μέχρι και την Δευτέρα 26 Ιουνίου 
2006 και από ώρας 8.30 έως 13.00, από τα γραφεία 
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της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ιάσονος και Εθν. 
Αντιστάσεως - Λουτράκι, αρμόδιος: Παπαντώνης), με 
δική τους δαπάνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα 
γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (αρμόδιος υπάλληλος: Σκούρτη Μαρίνα, 
τηλ. 27440 69000). 

Λουτράκι, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ 

Αριθμ. 1447 

Ο Δήμαρχος Νεβρόπολης Αγράφων προκηρύσσει 
ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες προσφορές με 
το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες σε ακέραιες μονάδες επι τοις εκατό 
(%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης για την 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δια¬ 
μόρφωση δημοτικού σχολείου Δ.Δ. Νεοχωρίου σε κτίριο 
πολιτιστικών εκδηλώσεων», συνολικού προϋπολογισμού 
100.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ποσού για ανα¬ 
θεώρηση και Φ.Π.Α. 19% σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 1418/1984, του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985 και υπό τις προϋπόθεσης του ν. 3263/2004. 

Οι πιστώσεις του έργου προέρχονται από το πρό¬ 
γραμμα Ε.Π.Κ.Π. Ι_ΕΑϋΕΒ+, με πίστωση 100,000,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 26.6.2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 (ώρα λήξης παραλαβής προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου στη Πεζούλα ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μη¬ 
τρώα στην κατηγορία Η/Μ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης Δ17α/04/50/ΦΝ 
430 της 2/11.10.2001 της αντίστοιχης κατηγορίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 2% επί 
του προϋπολογισμού της διακήρυξης δηλαδή 1.680,67 € 
και απευθύνεται στο Δήμο Νεβρόπολης Αγράφων. 


Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία της 
ΤΥΔΚ (24410 79837) και του Δήμου (24410 99024) τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πεζούλα, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΑΝΑ 

Αριθμ. 2668 

Ο Δήμος Λαγανά Νομού Ζακύνθου διακηρύσσει ότι 
εκθέτει σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές με το σύστημα της προσφοράς με 
επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδα εργασιών 
και έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκ¬ 
πτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπηρε¬ 
σίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου άρθρου 4 
παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 παρ. 1 το π.δ. 
609/1985, όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθη¬ 
κε με το ν. 2229/1994 και τις διατάξεις του άρθρου 13 
του ν. 2338/1995 το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει 
το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 και τον ν. 2229/1994, 
ως επίσης και των Δ/των και υπουργικών αποφάσεων 
που εκδόθηκαν σε εκτέλεση του ν. 1418/1984 και ήθελαν 
ισχύσει κατά την ημερομηνία δημοπρατήσεως του έρ¬ 
γου: Ανάπλαση και Νέα Διαμόρφωση Ορεινού Οικιστικού 
Πυρήνα Δ.Δ. Κεριού. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
28/2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ζακύνθου, ανέρχεται στο ποσό 
των 130.152,94 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. (154.882,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α.). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 26 Ιουνίου 2006, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου (Εθνική 
οδος Ζακύνθου - Κεριού, 290 92 Παντοκράτορας, Τηλ.. 
26950-53541, Φαξ 26950-51799). 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην επιτροπή 
διαγωνισμού. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές ταχυδρομικά μέσω 
Πρωτοκόλλου. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Τάξεως Α1, Α2 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕς 1η, 2η (εντός Νομού έδρας ή επιλεγ¬ 
μένο) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και Η/Μ και 
εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά 
Μητρώα εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις, τηρουμένων 
των κατωτάτων ορίων. 

Επίσης γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις 
προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ. ή 
από κράτη που έχουν υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. στα 
οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σ’ αυτούς και 
σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες 
του Ελληνικού ΜΕΕΠ ή εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει παρόμοια έργα με το δημοπρατούμενο από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 
2.603,00 ευρώ και θα απευθύνεται προς Δήμο Λαγανά 
Ζακύνθου. 
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Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημό¬ 
σια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 
Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν είκοσι 
(120) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και συμπληρώ¬ 
νουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο σφρα¬ 
γισμένο που θα χορηγεί ο κύριος του έργου: ο Δήμος 
Λαγανά. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στα γραφεία του 
Δήμου Λαγανά του Νομού Ζακύνθου κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες, που βρίσκονται στην παραπάνω 
διεύθυνση και στό τηλ. 26950- 53541 (Ν. Πάστρα, Αγρ. 
Τοπ. Μηχαν. Δήμου Λαγανά). 

Παντοκράτορας, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ 

Αριθμ. 2705 

Ο Δήμαρχος Ιθάκης προκηρύσσει ανοικτή δημόσια 
επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΠΛΑ¬ 
ΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ Δ.Δ. ΕΔΡΑΣ» που θα διε- 
ξαχθεί με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 
και τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 και 
των κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέ¬ 
λεσή τους. Η ανάδειξη του αναδόχου θα γίνει κατόπιν 
εφαρμογής του ν. 3263/2004 και με κριτήριο ανάθεσης 
τη χαμηλότερη τιμή. 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται ανέρχεται σε ευρώ 32.750,00 (τριάντα δυο χιλιάδες 
επτακόσιες πενήντα) με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. Το έργο 
χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2005 του Δήμου 
Ιθάκης. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης στην οδό Σπύρου Ράζου 
138 στις 10 Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών στο διαγωνισμό 
η 10.00 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γένονται δεκτές: 

1. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩ- 
ΔΕ, εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και άνω. 

2. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή από κράτη που 
έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμ¬ 
βάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι ανα¬ 
γνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις 
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 


3. Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις προερ¬ 
χόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία δεν 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Η εγγύηση για την συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρ¬ 
χεται σε ευρώ 550,00, θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ιθάκης και θα έχει ισχύ 90 ημέρες. 

Ο προϋπολογισμός της οικονομικής προσφοράς θα εί¬ 
ναι συμπληρωμένος σε ΕΥΡΩ, αριθμητικώς και ολογρά¬ 
φως, χωρίς διορθώσεις, διαγραφές και προσθήκες. 

Η παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών θα 
γίνει σε δημόσια συνεδρίαση την ίδια ημέρα του δια¬ 
γωνισμού, όπου μπορούν να παραστούν όλοι οι διαγω- 
νιζόμενοι. 

Η εξέταση των οικονομικών προσφορών και των δι- 
καιολογητκών συμμετοχής θα ολοκληρωθεί αυθημερόν. 
Αν ο έλεγχος δεν μπορεί να περατωθεί την ίδια ημέρα, 
λόγω του μεγάλου αριθμού των διαγωνιζομένων, θα 
ολοκληρωθεί αυθημερόν ο έλεγχος τουλάχιστον των 
δέκα πρώτων, ακολουθώντας την σειρά μειοδοσίας. Ο 
έλεγχος των υπολοίπων προσφορών θα συνεχιστεί τις 
αμέσως επόμενες ημέρες, εκτός αν υφίσταται σπουδαί¬ 
ος λόγος για την αναβολή του σε ημέρα και ώρα που 
ανακοινώνεται με τοιχοκόλληση στον πίνακα ανακοι¬ 
νώσεων της Υπηρεσίας. 

Αν για οποιοδήποτε λόγω δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί την 
επόμενη Πέμπτη (13.7.2006) και ώρα λήξης παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό ώρα 10.00 π.μ. χω¬ 
ρίς την υποχρέωση ειδοποίησης από την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

Η Δημοπρασία θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη μόνο όταν 
εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που στην παρούσα 
περίπτωση είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Ιθά- 
κης. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα τεύχη δη¬ 
μοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
εφόσον ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες 
πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών, στα γραφεία 
του Δήμου Ιθάκης. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ιθάκης (τηλ. 2674 023911) κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιθάκη, 31 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

-♦- 

( 22 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

Αριθμ. Οικ. 1477 

Ο Δήμαρχος Βέροιας προκηρύσσει ότι την 29η Ιουνίου 
2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 (ώρα λήξης προσφο¬ 
ρών), θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικού πολε¬ 
οδομίας του Δήμου Βέροιας, Βικέλα 4, 3ος όροφος, δη¬ 
μόσιος ανοικτός μειοδοτικός διαγωνισμός, με σύστημα 
δημοπρασίας επί μέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, για τη 
ανάθεση σε εργοληπτική επιχείρηση της κατασκευής 
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του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΣΗ ΑΣΦ/ΣΗ ΟΔΩΝ 8ης 
ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ», προϋπολογισμού εργασιών 66.000,00 Ευρώ 
με τον Φ.Π.Α. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία, θα διενεργηθεί 
στις 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι διατάξεις που διέπουν την εργολαβία είναι αυτές 
του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, του π.δ. 171/1987 καθώς και του ν. 3263/ 
2004. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές Επι¬ 
χειρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα οδοποιίας 
τάξης Α1 και άνω. 

Ο ανάδοχος αναδεικνύεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 3263/2004 το όριο ποσοστού έκπτωσης πάνω 
από το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προ¬ 
σκομίσει πρόσθετες εγγυήσεις ορίζεται σε δώδεκα επί 
τοις εκατό (12%). 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν εγγύηση 
συμμετοχής στη δημοπρασία ποσού 1.110,00 Ευρώ η 
οποία πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Βέροιας, καθώς 
και τα λοιπά δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που προ¬ 
βλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τη συμμετοχή στις 
δημοπρασίες των δημοσίων έργων. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Τεχνικού Πολεο¬ 
δομίας του Δήμου Βέροιας, Βικέλλα 4 (1ος όροφος), Τηλ. 
2331059599, 500, 582, όπου υπάρχουν και τα τεύχη της 
εγκεκριμένης μελέτης. Τα στοιχεία χορηγούνται στους 
ενδιαφερομένους μέχρι και την Δευτέρα 26.6.2006. 

Βέροια, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΑΛΗΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ 

Αριθμ. 10797 

Ο Δήμαρχος Λουτρακιού - Περαχώρας προκηρύσσει 
δημόσια ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής έργου και με σύστημα προσφοράς με Επι- 
μέρους ποσοστά έκπτωσης για την εκτέλεση του έργου 
«Κατασκευή νέου Νεκροταφείου Λουτρακιού», προϋπ/ 
σμού 763.081,00 € και συμπεριλαμβανομένων της ανα¬ 
θεώρησης εξ 11.919,00 € του Φ.Π,Α. 19% εξ 145.360,00 € 
ανερχομένου στο ποσό των € 910.360,00, το οποίο θα 
χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26η Ιουνίου 2006 ημέ¬ 
ρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. (10:00 π.μ. λήξη παραλα¬ 
βής προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως στο Λουτράκι. 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν: 

1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. για 
έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, εφόσον ανήκουν σης 
τάξεις 1η 2η, 3η και 4η για εντός νομού έδρας και ένα 
δεύτερο (2ο) νομό, και για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟ- 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ εφόσον ανήκουν στις τάξεις Α1, Α2 
και 1η. 


β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (ΣΔΣ.) του Π.Ο.Ε., όπου τηρού¬ 
νται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, 
εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω Β' κράτη, όπου 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρα- 
τούμενο. 

2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιοδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο από 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού οχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το ποσό των 15.062,00 €. 

Προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε δέκα 
(10) ημερολογιακούς μήνες. 

Οι διαγωνιζόμενοι πέραν της Οικονομικής προσφοράς 
και της εγγυητικής επιστολής πρέπει να προσκομίσουν 
και τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται στο 
άρθρο 23 της διακήρυξης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν σφραγισμένο 
έντυπο οικονομικής προσφοράς καθώς και τεύχη δημο- 
πράτησης του έργου μέχρι και την Τετάρτη, 21 Ιουνίου 
2006 και από ώρας 08:30 έως 13:00, από τα γραφεία 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου (Ιάσονος και Εθν. 
Αντιστάσεως-Λουτράκι αρμόδιος Παπαντώνης), με δική 
τους δαπάνη. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα 
γραφεία των υπηρεσιών του Δήμου μας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες, (αρμόδιος υπάλληλος Σκούρτη Μαρία 
τηλ. 27440 - 69.000). 

Λουτράκι, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 

-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ 

Αριθμ. 3256 

Ο Δήμαρχος Καστελλίου Νομού Ηρακλείου προκη¬ 
ρύσσει σε ανοικτή δημοπρασία την εκτέλεση του έρ¬ 
γου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
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ΚΕΝΤΡΟ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ» με το 
σύστημα, προσφοράς: επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
σε ακέραιες μονάδες επί τις % κατά κατηγορία εργα¬ 
σιών στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης, που θα 
διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά 
διατάγματα, και το ν.3263/2004, όπως αυτά ισχύουν κατά 
την ημερομηνία αποστολής της περίληψης διακήρυξης 
για δημοσίευση στον Ελληνικό Τύπο και με τους όρους 
του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου είναι 207.860,00 € 
με Φ.Π.Α. και προέρχεται από Έσοδα. 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ: 169.672,326 

Διατιθέμενη πίστωση για το 2005 207.860,00 €. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 3.7.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10 π.μ. (λήξη προσφορών) στα γραφεία του 
Δήμου Καστελλίου από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές: εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις Δημοσίατν έργων ατομικές ή εταιρικές και 
κοινοπραξίες, εγγεγραμμένες του ΜΕΕΠ Τάξης Α2 και 
άνω κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ή τάξης Α1 και άνω για 
έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα με το π.δ. 472/ 
1985, το π.δ. 609/1985 και το ν. 2940/2001. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
3.393,45€, χωρίς Φ.Π.Α., με εγγυητική Επιστολή αναγνω¬ 
ρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή ΤΣΜΕΔΕ και θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Καστελλίου. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα διανέμονται από την 
Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ηρακλείου οδός Αλμυρού 14 και για πε¬ 
ρισσότερες πληροφορίες τις εργάσιμες μέρες και ώρες 
στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ηρακλείου ή στο Λήμο 
Καστελλίου. 

Καστέλλι, 7 Ιουνίου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΥΝΙΑΔΟΣ 

Αριθμ. 3123 

Ο Δήμαρχος Ξυνιάδος διενεργεί τακτικό δημόσιο 
(ανοικτό) διαγωνισμό για την επιλογή Αναδοχών του έρ¬ 
γου «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΥΝΙΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 
Τ.Π.Α.» «ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ». 

Προϋπολογισμός: 93.960,00 €. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Πιστοποιημένα Κέντρα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Φθιώτιδας. 

Γλώσσα: Ελληνική. 

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: Την 21.7.2006, 
ημέρα Παρασκευή μέχρι τις 13:30 στα γραφεία του Γρα¬ 
φείου Δήμου Ξυνιάδος, Τ.Κ. 35010. 

Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών: την 24.7.2006, 
ημέρα Δευτέρα μέχρι τις 10:00 στα γραφεία του Δήμου 
Ξυνιάδος, Τ.Κ. 35010. 

Ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυ¬ 
ξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως: την 7.6.2006. 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελ¬ 
ληνικό Τύπο: την 8.6.2006. 


Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες μέρες από 09.00 έως 
14.00, στο Γ ραφείο του Δήμου Ξυνιάδος, Τ.Κ 35010, τηλ. 
2232031111, 31333. 

Ομβριακή, 5 Ιουνίου 2006 

Ο Δήμαρχος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΓΚΛΑΝΗΣ 

- ♦ - 

(26) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 1316 

Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροπο- 
τάμου προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΑ 
Κ.Δ. ΚΡΑΝΕΑΣ ΚΑΙ ΜΗΛΙΑΣ. 

Προϋπολογισμού 28.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 
τους και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους (Αρ. μελέτης 
145/2006) και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. Η εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 455,00€ και θα απευθύνε¬ 
ται προς τη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου. 

• Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17.7.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον την αρμόδιας Επι¬ 
τροπής στα γραφεία μας (οδός Κολοκοτρώνη 30, Τρί¬ 
καλα). 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην Αι τάξη για έργα κατηγορίας: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
και επιχειρήσεις γραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα 
αντίστοιχης κατηγορίας και προϋπολογισμού, καθώς και 
αυτές των περιπτώσεων 21.1 β και 21.1 γ του άρθρου 21 
της αναλυτικής διακήρυξης. 

β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως 
αυτές αναφέρονται στις παρ. 21.2 - 21.3 - 21.4 - 21.5 της 
ως άνω αναλυτικής διακήρυξης του έργου. 

• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Μαρίζα Παπαθεοδώρου, 
τηλ. 2431077641). 

Τρίκαλα, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 

- ♦ - 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 1317 

Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροπο¬ 
τάμου προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΔΕΙΞΗ - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΘΟΥ- 
ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ. 
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Προϋπολογισμού 80.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 
τους, και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους (Αρ. μελέτης 
128/2006) και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. Η εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 1.300,00 € και θα απευθύ¬ 
νεται προς τη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου. 

• Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 26.6.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον την αρμόδιας Επι¬ 
τροπής στα γραφεία μας (οδός Κολοκοτρώνη 30, Τρί¬ 
καλα). 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 
που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
καθώς και αυτές των περιπτώσεων 21.1β και 21.1γ του 
άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. 

β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως 
αυτές αναφέρονται στις παρ. 21.2-21.3-21.4-21.5 της ως 
άνω αναλυτικής διακήρυξης του έργου. 

• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Μαρίζα Παπαθεοδώρου, 
τηλ.2431077641). 

Τρίκαλα, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
-♦- 

(28) 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

Αριθμ. 1318 

Ο Πρόεδρος της Διευρυμένης Κοινότητας Ασπροπο¬ 
τάμου προκηρύσσει την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή 
αναδόχου για την κατασκευή του έργου: ΑΝΑΔΕΙΞΗ - 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑ¬ 
ΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΝΕΑΣ. 

Προϋπολογισμού 85.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: 

α) τις διατάξεις των ν. 1418/1984 και 3263/2004 και των 
κανονιστικών πράξεων (προεδρικών διαταγμάτων και 
υπουργικών αποφάσεων) που εκδόθηκαν προς εκτέλεσή 
τους και 

β) τους όρους του παρόντος τεύχους (Αρ. μελέτης 
127/2006) και καλεί τους ενδιαφερομένους εργολήπτες 
να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του ως άνω έργου. Η εγγύηση συμμετοχής 
στο διαγωνισμό ανέρχεται σε 1.375,00 € και θα απευθύ¬ 
νεται προς τη Διευρυμένη Κοινότητα Ασπροποτάμου. 

• Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29.6.2006, ημέ¬ 
ρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ενώπιον την αρμόδιας 
Επιτροπής στα γραφεία μας (οδός: Κολοκοτρώνη 30, 
Τρίκαλα). 

• Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

α) Μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις, Εγγε¬ 
γραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 


που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανή¬ 
κουν στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
καθώς και αυτές των περιπτώσεων 21.1 β και 21.1 γ του 
άρθρου 21 της αναλυτικής διακήρυξης. 

β) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, όπως 
αυτές αναφέρονται στις παρ. 21.2 - 21.3 - 21.4 - 21.5 της 
ως άνω αναλυτικής διακήρυξης του έργου. 

• Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία μας τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες (Υπεύθυνη: Μαρίζα Παπαθεοδώρου, 
τηλ. 2431077641). 

Τρίκαλα, 7 Ιουνίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
-♦- 

(29) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

Αριθμ. 1057 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κέχρου προσκαλεί τους 
ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό διαγωνισμό με σφρα¬ 
γισμένες προσφορές σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς 
«με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες ομο- 
ειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας» σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις των ν. 1418/1984, ν.2052/1992, ν.2229/1994, 
ν.2338/1995, ν.2372/1996, ν.2940/2001, ν.3212/2003, ν.3262/ 
2004, π.δ. 286/1994, π.δ. 368/1994, π.δ. 210/1997, π.δ. 285/ 
1997 π.δ. 218/1999 για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: 
«Ασφαλτοστρώσεις -Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμών 
Κοινότητας Κέχρου», προϋπολογισμού κατά την μελέτη 
της υπηρεσίας 297.478,99 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α και ανα¬ 
θεώρηση). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑΣ με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 174.000 
ευρώ για το έτος 2006 και 180.000 Ευρώ για το 2007. 

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 
2 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός ισχύει και 
με τις προϋποθέσεις του ν.3263/2004 στα γραφεία του 
Κοινοτικού Καταστήματος στις 6 Ιουλίου ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 10 Ιουλίου 2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις η κοινοπραξίες εργοληπτικών επι¬ 
χειρήσεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
τάξης Α2 και άνω ή αντίστοιχες αναβαθμισμένες κοι¬ 
νοπραξίες τους με τους περιορισμούς περί κατωτάτων 
ορίων και σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 
του ν. 2229/1994 εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών με¬ 
λών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διεθνείς 
υποχρεώσεις της χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις 
νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί του ποσού προ¬ 
ϋπολογισμού του έργου (αφαιρουμένου Φ.Π.Α και της 
δαπάνης αναθεώρησης) ήτοι ποσού 6.000,00 ευρώ. 

Η παραπάνω εγγυητική επιστολή εκδίδετε σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις και πρέπει απαραίτητα 
να έχει τα στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο του 
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έργου, το ποσόν και να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διηζήσεως 
και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να 
καταβάλει το ποσόν της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση 
ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
την Κοινότητα Κέχρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 144/2006 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ στα γραφεία της υπηρεσίας (Π. Τσαλδάρη 
56-58 Κομοτηνή - τηλ. 25310 22960) στις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο 
προσφοράς από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ροδόπης 
μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δομοπρασίας. 

Κέχρος, 6 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΧΡΟΥ 

Αριθμ. 1058 

Γνωστοποιείται ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κέ¬ 
χρου προσκαλεί τους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 και συγκεκριμένα με το 
σύστημα προσφοράς «’με επί μέρους ποσοστά έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομα- 
λότητας» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των ν.1418/1984, 
ν.2052/1992, ν.2229/1994, ν.2338/1995, ν.2372/1996 ν.2940/ 
2001, ν.3212/2003, ν.3262/2004, π.δ. 286/1994, π.δ. 368/1994, 
π.δ. 210/1997, π.δ. 285/1997 π.δ. 218/1999 για την ανάδειξη 
αναδόχου του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύ¬ 
ου ύδρευσης οικισμού Μοναστηριού», προϋπολογισμού 
κατά την μελέτη της υπηρεσίας 66.131.59 ευρώ (χωρίς 
Φ.Π.Α και αναθεώρηση). 

Το έργο χρηματοδοτείτε από πιστώσεις Προγράμ¬ 
ματος ΘΗΣΕΑΣ με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 50.000 
ευρώ για το έτος 2006,10.000 ευρώ για το 2007 και από 
συμπληρωματικούς πόρους 20.000 ευρώ. 

Η Δημοπρασία θα γίνει σύμφωνα με την παράγραφο 2 
του άρθρου 4 του ν.1418/1984 όπως αυτός ισχύει και με 
τις προϋποθέσεις του ν.3263/2004 στα γραφεία του Κοι¬ 
νοτικού Καταστήματος στις 10 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 13 Ιουλίου 2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές μεμονωμένες εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Ελληνικό 
Μητρώο ΜΕΕΠ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ εφόσον ανήκουν στην 
κατηγορία για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ τάξης Α1 και άνω, και 
σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του ν.2229/1994 
εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών μελών της Ευρωπα- 
ϊκής'Ενωσης σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας και έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώ¬ 
σεις τους. Επίσης Η/Μ (Υδραυλικά υπό πίεση). 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%) επί του ποσού προϋ¬ 


πολογισμού του έργου (αφαιρουμένου Φ.Π.Α και της 
δαπάνης αναθεώρησης) ήτοι ποσού 1.325,00 ευρώ. 

Η Παραπάνω εγγυητική επιστολή εκδίδεται σύμφω¬ 
να με τις κείμενες διατάξεις και πρέπει απαραίτητα 
να έχει τα στοιχεία της επιχείρησης, τον τίτλο του 
έργου, το ποσόν και να περιλαμβάνει τον όρο ότι ο 
εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διηζήσεως 
και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωσή του να 
καταβάλει το ποσόν της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση 
ή αντίρρηση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη σχετική 
ειδοποίηση. Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
την Κοινότητα Κέχρου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’ αριθμ. 183/2006 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
ΡΟΔΟΠΗΣ στα γραφεία της υπηρεσίας (Π. Τσαλδάρη 
56-58 Κομοτηνή - τηλ. 25310 22960) στις εργάσιμες μέ¬ 
ρες και ώρες και να προμηθευτούν θεωρημένο έντυπο 
προσφοράς από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. Νομού Ροδόπης 
μέχρι και δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δομοπρασίας. 

Κέχρος, 6 Ιουνίου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΧΑΦΟΥΖ ΧΟΤΖΑ ΑΠΤΟΥΛΚΑΔΗΡ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΩΛΕΝΙΑΣ 

Αριθμ. 4385 

Ο Δήμαρχος Ωλενίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κατα¬ 
σκευή του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας Δήμου Ωλενίας» 
με το σύστημα των Επιμέρους Ποσοστών Έκπτωσης 
κατά ομάδες πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και 
του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 4 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001 
και το ν3021/2002 προϋπολογισμού 660.608,00 € χωρίς 
Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού με Αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α. 786.124,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 26.6.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Δη¬ 
μοτικό Κατάστημα Ωλενίας, στην έδρα του Δήμου στα 
Λουσικά του Ν. Αχαίας, ενώπιον της αρμόδιας επιτρο¬ 
πής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 29.6.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πόρους του Προγράμ¬ 
ματος θησέας με υπάρχουσα συνολική πίστωση 
401.835,00 € και από Δημοτικούς Πόρους. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ,ΧΩ.Δ.Ε., εφό¬ 
σον ανήκουν στην Πρώτη (1η) Τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα- 
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νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως άνω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ.609/1985, του 
π.δ. 171/1987, του π.δ. 23/1993, του ν. 2229/1994. του π.δ.410/ 
1995, του π.δ. 2576/1998, του π.δ. 218/1999, του π.δ. 334/ 


2000, του ν. 2940/2001, του ν.3021/2002. του ν.3212/2003 
(άρθρο 15, ΦΕΚ 308/31.12.2003) και της Δ17α/04/59/ΦΝ 
402/6.8.2002/21 Εγκυκλίου του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 919/Β7 
19.7.2002) και οι τροποποιήσεις τους όπως ισχύουν μέχρι 
σήμερα καθώς και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των δεκατριών χιλιάδων και δεκατριών ευρώ 
(13.013,00 €). 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: επτά (7) 
ημερολογιακοί μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Ωλενίας στο Δημαρχείο, στα Λουσικά του 
Ν. Αχαΐας (Τεχνικός Τομέας, τηλ. 26930/61202) ή στην 
Τ.Υ.Δ.Κ. Δ/νσης Αυτ/σης και Αποκ/σης Ν. Αχαΐας, Τσα- 
μαδού 48. Πάτρα (Αρμόδιος: Δ. Νικολακόπουλος τηλ. 
2610/316.440) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να 
λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την 21.6.2006 (μια δημοπρασία 
διενεργούμενη Δευτέρα, η προηγούμενη Τετάρτη και 
διενεργούμενη Πέμπτη, η προηγούμενη Δευτέρα), το 
αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Αχαΐας 
(Αρμόδια: Βελλοπούλου Φ., τηλ. 2610 316 798). 

Λουσικά, 7 Μαΐου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΡΗΓ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 
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